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SUMMARY  OF  POTENTIAL  PROJECTS 

As  part  of  the  inventory  phase  of  the  Montana  Water  Resources  Board 
Comprehensive  Water  and  Related  Land  Resource  Plan,  the  Board  has  compiled,  in  this 
the  9th  in  a series  of  inventory  reports,  a tabulation  of  potential  water  resource  projects 
which  have  been  investigated  by  the  State,  Federal  and  local  groups  in  past  years.  This 
information  has  been  compiled  from  various  sources  which  range  from  detailed  project 
reports  to  preliminary  field  reconnaissance  studies,  therefore,  care  should  be  exercised  in 
the  use  and  interpretation  of  the  data  presented.  As  our  planning  progresses,  the  Water 
Resources  Board  will  evaluate  these  projects  in  more  detail,  and  with  the  assistance  of 
local  residents  and  Federal  agencies  select  for  further  analysis  projects  which  would  fulfill 
the  water  resources  needs  as  determined  in  the  Water  Needs  phase  of  our  water  planning 
program. 

The  Montana  Water  Resources  Board  does  not  endorse  any  of  the  specific  projects 
listed  in  detail.  The  preliminary  purpose  in  publishing  this  report  is  to  make  available  to 
interested  parties,  agencies  and  the  Board  staff  information  pertaining  to  all  investigations 
of  projects  with  the  hope  that  it  will  aid  them  in  their  future  planning  and  management 
of  the  water  resources  of  Montana. 

The  Water  Resources  Board  wishes  to  acknowledge  the  cooperation  of  the  many 
agencies,  companies  and  individuals  for  providing  the  information  for  this  report: 

U.  S.  Army,  Corps  of  Engineers 

U.  S.  Department  of  Agriculture.  Forest  Service 

U.  S.  Department  of  Agriculture,  Soil  Conservation  Service 

U.  S.  Department  of  the  Interior,  Geological  Survey 

U.  S.  Department  of  the  Interior,  Bureau  of  Indian  Affairs 

U.  S.  Department  of  the  Interior,  Bureau  of  Mines 

U.  S.  Department  of  the  Interior.  Bureau  of  Reclamation 

Montana  - Dakota  Utilities  Company 

Montana  Power  Company 

Pacific  Power  and  Light 

This  summary  of  potential  projects  contains  748  proposals,  which  includes  storage 
dams,  pumping  and  diversion  projects.  The  dam  proposals  are  generally  for  the  purpose  of 
irrigation,  flood  control,  power,  stockwater  and  recreation. 

Table  I is  a summary  list  of  projects  included  in  each  major  basin  and  listed  in  this 
report : 


Table  I - Summary  List  Of  Projects  Included  In  Each  Major  Basin  Within  The  State: 


Clark  Fork  River  Basin 

A.  Upper  Gark  Fork  River  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


83  projects 
79 
3 
I 


B.  Lower  Gark  Fork  River  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


57  projects 
52 
3 
2 


C.  Flathead  River  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


31  projects 
27 
1 
3 


D.  Kootenai  River  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


10  projects 

10 

0 

0 


Missouri  River  Basin 

A.  Upper  Missouri  Tributaries  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


125  projects 
119 
4 
2 


B.  Missouri  Smith  River  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


61  projects 
57 
3 
1 


C.  Sun  - Marias  River  Basin 
Reservoir  Sites 
Diversions 
Pumping  Projects 


37  projects 
34 
2 
1 


D. 

Missouri  - Musselshell 

69  projects 

Reservoir  Sites 

59 

Diversions 

10 

Pumping  Projects 

0 

E. 

Milk  River  Basin 

43  projects 

Reservoir  Sites 

41 

Diversions 

0 

Pumping  Projects 

2 

F. 

Missouri  - Ft.  Peck 

52  projects 

Reservoir  Sites 

46 

Diversions 

0 

Pumping  Projects 

6 

G. 

Little  Missouri  River  Basin 

1 2 projects 

Reservoir  Sites 

12 

Diversions 

0 

Pumping  Projects 

0 

Yellowstone  River  Basin 

A. 

Upper  Yellowstone  River  Basin 

58  projects 

Reservoir  Sites 

50 

Diversions 

8 

Pumping  Projects 

0 

B. 

Middle  Yellowstone  River  Basin 

54  projects 

Reservoir  Sites 

35 

Diversions 

7 

Pumping  Projects 

12 

C. 

Lower  Yellowstone  River  Basin 

55  projects 

Reservoir  Sites 

42 

Diversions 

5 

Pumping  Projects 

8 

The  Montana  Water  Resources  Board,  in  an  effort  to  simplify  the  planning  data 
gathering  for  the  water  resources  plan  for  Montana,  has  divided  the  State  s three  primary 
river  basins  into  fifteen  submajor  basins  (See  Drawing  No.  I).  In  order  to  use  electronic 
computers  and  files  for  the  analysis  of  the  data  it  became  necessaiy  to  divide  the 
submajor  basins  into  eighty -five  minor  drainage  basins,  representing  the  minor  tributaries. 
A subdivision  of  the  State  into  these  eighty-five  minor  drainage  basins,  which  are  coded  in 
the  same  manner  as  that  used  by  the  Oftice  of  Water  Data  Coordination,  U.  S. 
Department  of  the  Interior,  Geological  Survey,  is  shovm  on  Drawing  No.  2,  and  minor 
subbasins  are  listed  in  Table  II: 

Table  II  — Minor  Drainage  Basins  In  Montana 

Code  No.  Basin 

38H  BeUe  Fourche  River  Above  Cheyenne  River 

39E  Box  Elder  Creek 

39F  Little  Missouri  River  Above  Little  Beaver  Creek 

39FJ  Little  Beaver  Creek 
39G  Beaver  Creek 

39H  Little  Missouri  Below  Little  Beaver  Creek 

40A  Musselshell  River  Above  Roundup 

40B  Flatwiilow  Creek  Including  Box  Elder  Creek 
40C  MusselsheU  River  Below  Roundup 

40D  Dry  Creek 

40E  Missouri  River  Between  Musselshell  River  And  Fort  Peck  Dam 

40EJ  Missouri  River  Between  BuUwhacker  Creek  And  Musselshell  River 

40F  Milk  River  Above  Fresno  Reservoir 

40G  Sage  Creek 

40H  Big  Sandy  Creek 

401  Peoples  Creek 

40J  Milk  River  Between  Fresno  Reservoir  and  Whitewater  Creek 

40K  Whitewater  Creek 

40L  Frenchman  River 

40M  Beaver  Creek 

40N  Rock  Creek 

400  Milk  River  Below  Whitewater  Creek  Including  Porcupine  Creek 
40P  Redwater  River 

40Q  Poplar  River 


40R  Big  Muddy  Creek 

40S  Missouri  River  Below  Fort  Peck  Dam 

40T  Hudson  Bay  Drainage  (Part  5) 

41 A Red  Rock  River 

41 B Beaverhead  River 

41C  Ruby  River 

41D  Big  Hole  River 

41E  Boulder  River 

41F  Madison  River 

41G  Jefferson  River 

41 H Gallatin  River 

411  Missouri  River  Above  Little  Prickley  Pear  Creek 

41 J Smith  River 

41 K Sun  River 

4 1 L Cut  Bank  Creek 

4 1 M Two  Medicine  Creek 

41N  Willow  Creek 

410  Teton  River 

41P  Marias  River 

41QJ  Missouri  River  Including  Little  Prickley  Pear  Creek  to  the  Sun  River 
41Q  Missouri  River  from  Sun  River  to  Marias  River 
41 R Arrow  River 

41S  Judith  River 

4IT  Missouri  River  between  Marias  River  and  Bullwhacker  Creek 
41U  Dearborn  River 


42A  Rosebud  Creek 

42B  Tongue  River  Above  and  Including  Hanging  Woman  Creek 
42C  Tongue  River  Below  Hanging  Woman  Creek 

421  Uttle  Powder  River 

42J  Powder  River  Below  Gear  Creek 

42KJ  Yellowstone  River  Between  Big  Horn  River  and  Tongue  River 
42K  Yellowstone  River  Between  Tongue  and  Powder  River 
42L  O’Fallon  Creek 

42M  Yellowstone  River  Below  Powder  River 


43A  Shields  River 

43B  Yellowstone  River  Above  and  Including  Bridger  Creek 

43BJ  Boulder  River 

43BV  Sweet  Grass  River 

43C  Stillwater  River 

43D  Garks  Fork  Yellowstone  River 

43E  Pryor  Creek 

43N  Shoshone  River 

430  Uttle  Big  Horn  River 

43P  Big  Horn  River  Below  Greybull  River 

43Q  Yellowstone  River  Between  Valley  Creek  and  Big  Horn  River 

43QJ  Yellowstone  River  from  Bridger  Creek  to  and  Including  Valley  Creek 


76B  Yaak  River 

76C  Fisher  River 

76D  Kootenai  River 

76E  Rock  Creek 

76F  Blackfoot  River 

76G  Gark  Fork  Above  Blackfoot  River 

76GJ  Flint  Creek 

76H  Bitterroot  River 

761  Middle  Fork  Flathead  River 

76J  South  Fork  Flathead  River 

76K  Swan  River 

76U  Flathead  River  To  And  Including  Flathead  Lake 
76L  Flathead  River  Below  Flathead  Lake 

76M  Clark  Fork  Between  Blackfoot  River  And  Flathead  River 

76N  Gark  Fork  Below  Flathead  River 


Table  III  is  a tabulation  of  individual  projects  showing,  where  available,  the  Water 
Board  number,  the  minor  subbasin  number,  county  code  number,  the  site  name  (this 
varies  with  the  site  and  the  agency  investigating  the  site  and,  in  some  instances,  two 
names  have  been  designated  for  the  same  site  by  two  different  agencies).  The  stream 
name,  a location  by  government  description,  drainage  area,  purpose,  and  pertinent 
information  regarding  structures  and  capacity  are  given  where  available.  The  last  column 
indicates  the  agency  proposing  the  project. 


The  following  legend  explains  the  coding  system  used  in  Table  III.  With  the 
exception  of  site  and  stream  name  these  data  will  be  entered  on  punch  card  and  computer 
tape  for  review  and  analysis: 

Legend  For  Table  III 

Column  I — State  Water  Resources  Board  Number 

Column  2 - Drainage  Basin  Code  - See  Drawing  No.  2 for  location 

Column  3 - County  Code 


Code 

County 

Code 

County 

Code 

County 

BE 

Beaverhead 

HI 

Hill 

PI 

Prairie 

BH 

Big  Horn 

JE 

Jefferson 

RA 

Ravalli 

BL 

Blaine 

JB 

Judith  Basin 

RI 

Richland 

BR 

Broadwater 

LA 

Lake 

RO 

Roosevelt 

CA 

Carbon 

LC 

Lewis  & Clark 

RS 

Rosebud 

CS 

Cascade 

LI 

Liberty 

SA 

Sanders 

CH 

Chouteau 

LN 

Lincoln 

SH 

Sheridan 

CU 

Custer 

MA 

Madison 

SB 

Silver  Bow 

DA 

Daniels 

MC 

McCone 

ST 

Stillwater 

DW 

Dawson 

ME 

Meagher 

SG 

Sweet  Grass 

DL 

Deer  Lodge 

Ml 

Mineral 

TE 

Teton 

FA 

Fallon 

MS 

Missoula 

TO 

Toole 

FE 

Fergus 

MU 

MusselsheU 

TR 

Treasure 

FL 

Rathead 

PA 

Park 

VA 

Valley 

GA 

Gallatin 

PE 

Petroleum 

WH 

Wheatland 

GF 

Garfield 

PH 

Phillips 

WI 

Wibaux 

GL 

Glacier 

PO 

Pondera 

YE 

Yellowstone 

GV 

Golden  Valley 

PR 

Powder  River 

YP 

Yellowstone  National 

GR 

Granite 

PW 

Powell 

Park 

Column  4 - Site  Name  - In  some  cases  the  same  site  may  have  been  investigated  by  two 
or  more  agencies,  each  designating  the  site  differently.  The  name  presented  here 
refers  to  the  site  name  used  by  the  proposing  agency  (Col.  13) 


Column  5 - Stream  Name  - Refers  to  tribulaiy  from  which  the  project  will  obtain  a 
water  supply 

Column  6 - Location  by  Township,  Range  and  Section,  MP31. 

Column  7 - Drainage  Area  - Above  the  proposed  point  of  development 
Column  8 - Purpose  - For  which  the  proposed  project  was  developed 


Code  Purpose 
T Flood  Control 
I Irrigation 

R Recreation 
U Municipal 
P Power 

N Navigation 
X Miscellaneous 


Code  Purpose 
F Fish 
W WUdUfe 
A Pollution  Abatement 
C Industrial 
S Stockwater 
D Domestic 
G Mining 


Columns  9 & 10  - Height  and  crest  length  in  feet  of  the  proposed  project 
Column  1 1 - Flooded  area  in  acres  at  normal  pool  level,  refers  to  spillway  crest  elevation 
of  storage  reservoir 

Column  12  - Storage  in  acre  refers  to  storage  capacity  of  reservoir  as  proposed  to  the 
elevation  of  the  emergency  spillway  crest 

Column  13  - Proposing  Agency  - refers  to  the  angency  investigating  the  project  and 
preparing  reports 

Code  Agency 

1 Montana  Water  Resources  Board 

2A  U.  S.  Geological  Survey 

2B  U.  S.  Bureau  of  Mines 

2C  U.  S.  Bureau  of  Reclamation 

2E  Bureau  of  Indian  Affairs 

3D  Soil  Conservation  Service 

3F  U.  S.  Forest  Service 

4 U.  S.  Corps  of  Engineers 

8 Montana  Fish  and  Game  Commission 

20A  Montana  Power  Company 

21  National  Resources  Planning  Board 

WSWAC  Western  States  Water  Augmentation  Council 
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Upper  Clark  Fork 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Clark  Fork 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

number 

DRAINAGE 

BASIN 

> 

H 

Z 

3 

O 

u 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

lU 

v> 

o 

a. 

cc 

3 

0. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

88 

76F 

MS 

Arkansas 

Arkansas  Creek 

13N 

16W 

27 

4.8 

1 

70 

2,315 

1,840 

1 

766 

GR 

Atkirts 

Rock  Creek 

7N 

16W 

25 

1 

174 

248.000 

2C 

223 

76G 

SB 

Basirt  Creek  No.  1 

Basin  Creek 

2N 

8W 

4.7 

1 

63 

620 

3.000 

1 

115 

76H 

RA 

Bear  Creek 

Bear  Creek 

7N 

21W 

8 

19 

1 

55 

1.005 

88 

2,155 

1 

289 

76H 

HA 

Big  Creek  Lake 

Big  Creek 

8N 

22W 

4.58 

1 

12 

90 

239 

3.200 

1.2C 

76E 

GR 

Bia  Hoobsck 

Rock  Creek 

8N 

17W 

34 

1 

2C 

365 

76H 

MS 

Bitterroot  River  Div. 

Bitterroot  River 

11N 

20W 

34 

1 

1 

382 

76F 

PW 

Blackfoot  River 

Blackfoot  River 

14N 

10W 

32 

1 

1 

256 

76G 

SB 

Blacktail  Deer  Cr.  No.  1 

Blacktail  Deer  Creek 

IN 

7W 

g 

7.8 

1 

3.000 

1 

Blodgett  Creek 

See  Lomo  Irr.  District 

76F 

MS 

Bonner 

Blackfoot  River 

13N 

18W 

1 

2C 

251 

76G 

SB 

Brown's  Gulch 

Brown's  Gulch 

5N 

8W 

35 

1 

79 

485 

1,840 

1 

224 

76H 

RA 

Burnt  Fork 

Burnt  Fork  Creek 

8N 

19W 

36 

74 

1 

200 

161 

13,000 

1 

76F 

PW 

Cahoon 

Blackfoot  River 

14N 

12W 

6 

1 

2C 

687 

76H 

RA 

Chaffin  Creek 

Chaffin  Creek 

2N 

21W 

1 

1 

76H 

RA 

Charlos  Heights 

Bitterroot  River 

4N 

21W 

2 

1 

2C 

383 

76F 

PW 

Chimney  Rock 

Douglas  Creek 

12N 

12W 

20 

1 

1 

76G 

SB 

Clark  Fork 

Clark  Fork  River 

4N 

low 

11 

1 

2C 

76F 

MS 

Clearwater 

Blackfoot  River 

14N 

14W 

16 

1 

2C 

580 

76H 

RA 

Cold  Storage  Plant 

1 

1 

^ — » 

Table  III 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Clark  Fork 


Upper  Clark  Fork 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

1 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

76F 

LC 

Cooney  Creek 

N.FK.  Blackfoot  River 

17N 

10W 

1 

2C 

387 

76H 

RA 

Conner 

3N 

21W 

1 

1 

Cottonwood 

See  Little  Blackfoot 

104 

76G 

PW 

Dempsey  Creek 

Dempsey  Creek 

7N 

11W 

123 

1 

1.500 

1 

39B 

76F 

PW 

Douglas  Creek 

Douglas  Creek 

12N 

12W 

20 

1 

1 

260 

76G 

SB 

Elk  Park 

4N 

7W 

16 

1 

1 

76E 

MS 

Finlen 

Rock  Creek 

11N 

16W 

19 

1 

173 

123.600 

2C 

606 

76H 

RA 

Florence  Irr.  District 

Bitterroot  River 

9N 

21W 

57 

1 

2.614 

1 

655 

76H 

RA 

Florence  — Lolo  Diversion 

Bitterroot  River 

ION 

20W 

35 

1 

1 

76G 

PW 

Garrison 

Clark  Fork  River 

9N 

10W 

23 

1 

2C 

76G 

SB 

German  Gulch 

German  Gulch 

3N 

low 

26 

l,R 

130 

160 

13.040 

1.  2C 

347 

76G 

GR 

Goldberg 

9N 

low 

1 

1 

76G 

PW 

Gold  Creek 

Gold  Creek 

9N 

11W 

28 

1 

83 

150 

4.200 

2C 

685 

76H 

RA 

Groff 

8N 

20W 

1 

1 

261 

76G 

SB 

Hail  Columbia  Gulch 

Hail  Columbia  Gulch 

4N 

8W 

23 

2400 

1 

74 

713 

72 

1.500 

1 

76F 

LC 

Heinze 

N.  FK.  Blackfoot  River 

17N 

low 

P 

384 

83,300 

2C 

677 

76H 

RA 

Hi-Line  Pumpirtg 

Bitterroot  River 

6N 

21W 

13 

1 

1 

76E 

GR 

Joy 

Rock  Creek 

6N 

1SW 

31 

T.I.P.R. 

234 

248.000 

2C,1 

619 

76F 

PW 

Kleirrschmidt  Flat 

N.  Fk.  Blackfoot  River 

15N 

11W 

2 

221 

1 

25 

105 

1 

76H 

RA 

Lake  Como  Reservoir 

Rock  Creek 

4N 

21W 

32 

1 

53,600 

2C 

Table  III 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Proiects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Clark  Fork 


Upper  Clark  Fork 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

project 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Aae 

Feet 

76F 

LC 

Lincoln  Canyon 

Blackfoot  River 

14N 

9W 

30 

1 

300 

2C 

411 

76G 

PW 

Little  Blackfoot 

Little  Blackfoot  River 

7N 

7W 

2 

10 

1 

65 

292 

178 

4.200 

1.2C 

76E 

GR 

Little  Hogback 

Rock  Creek 

8N 

17W 

18 

1 

2C 

76H 

MS 

Lolo  Creek 

Lolo  Creek 

11N 

21W 

1 

I.P 

235 

135.000 

2C 

110 

76H 

RA 

Lomo  Irrigation  District 

Blodgett  Creek 

6N 

22W 

17 

I.R 

10.500 

1 

LoiV  John 

See  Upper  John 

76F 

PW 

Lost  Pony  Creek 

E.  Fk.  Blackfoot  River 

16N 

10W 

40 

1 

2C.1 

76H 

MS 

Lower  Bitterroot 

Bitterroot  River 

12N 

20W 

23 

T 

2C 

76H 

MS 

Lower  Connor 

Bitterroot  River 

3N 

21W 

36 

1 

2C 

76H 

RA 

Lower  Sula 

E.  Fk.  Blnerroot  River 

IN 

19W 

17 

1 

2C 

76H 

RA 

Lower  Trapper  Creek 

W.  Fk.  Bitterroot  River 

2N 

21W 

26 

1 

2C 

76F 

MS 

McNamara 

Blackfoot  River 

13N 

16W 

6 

P 

135 

725 

910 

40.000 

2C.1 

76F 

MS 

Meadow  Creek 

E.  Fk.  Blackfoot  River 

17N 

low 

1 

2C 

84 

76H 

MS 

Missoula  - Carlton  Storage 

ION 

20W 

1 

50.000 

1 

76F 

MS 

Myrick 

Clearwater  River 

15N 

14W 

17 

72 

131.000 

2C 

66 

76F 

MS 

Ninemile  Prairie 

Blackfoot  River 

14N 

16W 

24 

2.044 

P.T 

300 

1.700 

11.450 

1.000.000 

4.2C 

651 

76F 

MS 

N.  Fk.  Elk  Creek 

N.  Fk.  Elk  Creek 

13N 

14W 

21 

69 

71 

384 

908 

1 

76F 

MS 

Ovando 

Blackfoot  River 

14N 

13W 

2 

P.l 

160 

154.000 

2C 

325 

76G 

DL 

Perkins  Gulch 

1 

76H 

RA 

Peterson  Lake 

Sweeney  Creek 

ION 

21W 

3 

22 

290 

500 

1 
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Upper  Clark  Fork 


Upper  Clark  Fork 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Col.  1 

Col.  2 

Cot.  3 

Col.  4 

Col  . 6 

Col.  6 

Col.  7 

Cot.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11  ' 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

Twp 

Rge 

Sec. 

76H 

RA 

Pickerel  Lodge 

W.  Fk.  Bitterroot  River 

IN 

21W 

20 

1 

2C 

755 

76G 

PW 

Pikes  Peak  Creek 

Pikes  Peak  Creek 

9N 

11W 

13 

1 

70 

80 

1,900 

2C 

88 

76F 

MS 

Potomac 

Camas  Creek 

13N 

15W 

32 

9.5 

1 

84 

1,435 

3.500 

1 

733 

76G 

PW 

Prison  Farm  Project 

3N 

low 

23 

1 

1 

76E 

GR 

Quigley 

Rock  Creek 

ION 

16W 

19 

1 

247 

78.100 

1 

105 

76G 

PW 

Racetrack  Creek 

Racetrack  Creek 

6N 

low 

18 

38 

1 

57 

1.116 

146 

2.700 

1.2C 

76E 

PW 

Rock  Creek  Lake 

Rock  Creek 

8N 

11W 

1 

4,000 

2C 

76E 

GR 

Sapphire 

Rock  Creek 

5N 

1SW 

8 

1 

165 

101,400 

2C 

138 

76H 

RA 

South  Lake 

Kootenai  Creek 

9N 

22W 

14 

57 

1 

25 

500 

2,614 

1 

76E 

GR 

Spring 

Rock  Creek 

11N 

17W 

36 

1 

2C 

651 

76F 

MS 

Sunset  Valley 

Elk  Creek 

13N 

14W 

23 

14.5 

1 

90 

488 

3.228 

1 

76F 

PW 

Terri  1 

BIsckfoot  River 

14N 

12W 

9 

T.P,I 

408.000 

2C 

380 

76F 

PW 

Tufts 

16N 

14W 

3 

1 

1 

76H 

RA 

Upper  Conner 

Bitterroot  River 

2N 

20W 

7 

1 

2C 

76E 

GR 

Upper  John 

Willow  Creek 

7N 

15W 

5 

1 

2C 

76E 

GR 

Upper  Joy 

E.  Fk.  Rock  Creek 

5N 

15W 

26 

1 

2C 

76F 

PW 

Upper  Ovando 

Blackfoot  River 

14N 

12W 

9 

1 

180 

216.000 

2C 

76H 

RA 

Upper  Sula 

E.  Fk.  Bitterroot  River 

1N 

19W 

17 

1 

60,000 

2C 

76H 

RA 

Upper  Trapper  Creek 

W.  Fk.  Binerroot  River 

2N 

21W 

27 

1 

2C 

674 

76H 

RA 

Victory  Drainage 

8N 

20W 

1 

1 
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Upper  Clark  Fork 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Clark  Fork 


Col.  I 


Col.  2 


Col.  3 


Col.  4 


Col.  5 


Col.  6 


Col.  7 


Col.  8 


Col.  9 Col.  10 


Col.  11 


Col.  12 


Col.  13 


MWR8 

project 

number 


UJ 

Zco 


CD 


76E 


295 


76H 


147 


76H 


LOCATION 


DAM 


RHSEfiVOIR 


2 

D 

O 

u 


SITE  NAME 


STREAM  NAME 


GR 


Wahlquist 


Rock  Creek 


RA 


Willow  Creek 


Willow  Creek 


RA 


Woodside  Canal 


Bitterroot  River 


Twp 


9N 


6N 


6N 


Rge 


17W 


19W 


21W 


Sec. 


29 


13 


LU 

o S 

< < = 

Q 


24 


UJ 

V) 

O 

a. 

cc 

& 


Height 

in 

Feet 


90 


Crest 

Length 

Feet 


540 


Normal 

Pool 

Area-Acres 


Storage 

Acre 

Feet 


PROPOSING 

AGENCY 


55 


2C 


1.655 


259 


76G 


381 


76G 


SB 


Yankee  Doodle  Gulch 


PW 


Your  Name  Creek 


4N 


7W 
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Lower  Clark  Fork 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Lower  Clark  Fork 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

DAM 

RESER 

cc 

O 

> 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

76M 

Ml 

Alberton 

Clark  Fork 

15N 

23W 

32 

P 

2C 

76N 

SA 

Beaver  Creek 

Beaver  Creek 

23N 

31W 

11 

1 

2C 

76N 

SA 

Brauer 

Vermillion  River 

24N 

31W 

12 

1 

11,000 

2C 

353 

76L 

LA 

Buckhouse  Pumping 

Jocko  River 

17N 

20W 

29 

1 

1 

76L 

LA 

BuHalo  Rapids  No. 

Flathead  River 

22N 

21W 

22 

P 

2C 

76L 

LA 

Buffalo  Rapids  No.  2 

Flathead  River 

21N 

22W 

1 

P 

no 

2,150 

3,350 

121,000 

2A,4,1,2C 

76L 

LA 

Buffalo  Rapids  No.  4 

Flathead  River 

19N 

22W 

1 

8,085 

T.P.R, 

280 

9500 

16,467 

868,000 

4,2C 

76N 

SA 

Bull  River  No.  1 

Bull  River 

27N 

33W 

26 

1 

2C 

76N 

SA 

Bull  River  No.  2 

Bull  River 

27N 

33W 

1 

2C 

76N 

SA 

Bull  River  No.  3 

Bull  River 

27N 

33W 

1 

2C 

367 

76M 

MS 

Daigle 

Clark  Fork  River 

1 

1 

2B4 

76M 

MS 

DeSmet  Pumping 

Clark  Fork  River 

13N 

19W 

1 

1 

76N 

SA 

Eddy 

Clark  Fork  River 

21N 

29W 

18 

20,251 

P 

105 

1,300 

5,800 

160,000 

2C,4 

164 

76L 

LA 

Flathead 

19N 

18W 

17 

1 

1 

76L 

LA 

Flathead  No.  3 

Flathead  River 

19N 

22W 

13 

P 

2C 

76M 

Ml 

Gracia 

Clark  Fork  River 

14N 

25W 

2 

P 

2C 

364 

76M 

Ml 

Graham 

1 

1 

672 

76M 

MS 

Hellgate 

Clark  Fork  River 

13N 

19W 

26 

1 

2C 

Hill 

See  Sloan  Bridge 

76L 

LA 

Kerr 

Flathead  River 

22N 

21W 

12 

T.P.I 

1 78,000 

6.000,000 

4 
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Lower  Clark  Fork 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Lower  Clark  Fork 


Cot.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  to 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

76L 

SA 

Knowles 

Flathead  River 

18N 

25W 

1 

9.000 

Ti*.R 

275 

3.960 

51.554 

5.200.000 

4.2C 

89 

76M 

MS 

Lehsou 

Grant  & Butler  Creeks 

1 

1 

76L 

SA 

Little  Bitterroot 

Little  Bitterroot  River 

20N 

22W 

27 

1 

60.000 

2C 

76M 

MS 

Lower  Cyr 

Clark  Fork  River 

16N 

24W 

29 

P 

2C 

Lower  Flathead 

See  Knowles 

76N 

SA 

Lower  Scribner 

Vermillion  River 

24N 

29W 

3 

1 

2C 

76N 

SA 

Lower  Swanson 

White  Pine  Creek 

23N 

32W 

1 

30 

76L 

LA 

Mile  42.9 

Flathead  River 

20N 

21W 

17 

P 

2A 

366 

76M 

MS 

Miller  Creek  Dam 

1 

1 

76N 

SA 

Mills  Diversion 

Vermillion  River 

24N 

30W 

1 

2A 

605 

76M 

MS 

Missoula  Irr.  Project 

Clark  Fork  River 

13N 

18W 

21 

1 

1 

87 

76M 

MS 

Ninemile  Storage 

Ninemile  Creek 

16N 

23N 

1 

1 

76L 

LA 

Oxbow 

Flathead  River 

20N 

21W 

28 

P 

2C.2A 

76N 

SA 

Paradise 

Clark  Fork  River 

19N 

2SW 

7 

19.900 

TJ>,R 

270 

3,750 

66.130 

6,400.000 

4.2C 

76L 

LA 

Perma 

Flathead  River 

19N 

23W 

30 

265 

3,120 

40.700 

4.750.000 

2C.2A 

76N 

SA 

Plains 

Clark  Fork  River 

20N 

26W 

7 

P 

2C 

76M 

Ml 

Plateau 

Clark  Fork  River 

14N 

23W 

6 

9,590 

P 

79 

330 

600 

10.000 

2C.4 

76M 

Ml 

Quart2  Creek 

Clark  Fork  River 

15N 

25W 

33 

P 

172 

300 

750 

47,500 

4.1.2C 

76M 

SA 

Quinn  Springs 

Clark  Fork  River 

18N 

2SW 

19 

10.800 

P 

140 

1.150 

2.200 

135.000 

2C.4 

91 

76M 

MS 

Rattlesnake 

Rattlesnake 

14N 

18W 

2 

30.2 

I.C 

43 

150 

45 

642 

1 
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Lower  Clark  Fork 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Lower  Clark  Fork 


Col  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col  4 

Col  . 5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

DAM 

RESER 

IT 

o 

> 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

76L 

LA 

SheepshMd  No.  2 

Flathead  River 

22N 

22W 

36 

2C 

76L 

LA 

Sloan  Bridge 

Flatheed  River 

20N 

21W 

18 

P 

2C 

660 

76M 

Ml 

St.  Regis  Canal 

St.  Regis  River 

18N 

28W 

1 

661 

76M 

Ml 

St.  Regis  Pumping 

St.  Regis  River 

1 

76M 

Ml 

Superior 

Clerk  Fork  River 

17N 

26W 

19 

10.130 

P 

100 

1.025 

1.800 

17.600 

4.2C 

119 

76N 

SA 

Swamp  Creek 

Swamp  Creek 

26N 

31W 

15 

20 

17 

350 

1.544 

2C.1 

76M 

Ml 

Taricio 

Clark  Fork  River 

16N 

25W 

27 

P 

2C 

399 

76N 

SA 

Thompson 

Clark  Fork  River 

21N 

29W 

23 

1 

76N 

SA 

Thompson  River 

Thompson  River 

22N 

28W 

585 

1 

380 

335.000 

2C 

737 

76N 

SA 

Trout  Creek 

T rout  Creek 

24N 

32W 

17 

1 

1 

76M 

Ml 

Upper  Cyr 

Clark  Fork  River 

1SN 

24W 

34 

P 

2C 

76M 

Ml 

Upper  Milwaukee 

Clark  Fork  River 

14N 

25W 

1 

P 

2C 

76M 

Ml 

Upper  Quart! 

Clark  Fork  River 

15N 

25W 

34 

P 

2C 

76N 

SA 

Upper  Scribner 

Vermillion  River 

24N 

29W 

1 

2C 

Wanlez  Lake 

See  Swamp  Creek 

76N 

SA 

Weare 

Bull  River 

27N 

32W 

18 

T,P 

149.000 

2C 

76N 

SA 

Weeksville 

Clark  Fork 

20N 

27W 

2 

P 

2C 

76M 

Ml 

Whiskey  Gulch 

Clark  Fork  River 

16N 

25W 

4 

1 

2C 

76N 

SA 

White  Pine  Creek 

White  Pine  Creek 

23N 

31W 

1 

2C 
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Flathead 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Flathead 


Cot.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col. 5 

Col.  6 

Col  7 

Col.  8 

Col. 9 1 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

project 

number 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Aaes 

Storage 

Acre 

Feet 

76LJ 

FL 

Bad  Rock  Canyon 

Flathead  River 

30N 

20W 

2 

P 

2C 

711 

76LJ 

LA 

Big  Arm  Pumping 

24N 

22W 

1 

1 

710 

76U 

LA 

Big  Meadow  Drainage 

25N 

21W 

1 

1 

76U 

LA 

Big  Rock 

Flathead  River 

22N 

20W 

8 

I^.T 

178,000 

6,000,000 

4,2C 

761 

FL 

Birch  Creek  Tunnel 

Middle  Fk.  Flathead  R. 

1 

2C 

76U 

FL 

Canyon  Creek 

Flathead  River 

32N 

20W 

P 

2C 

76U 

FL 

Cedar  Creek 

Cedar  Creek 

31N 

20W 

34 

15.0 

T.I.R.F.W 

60 

40 

2,100 

30 

76U 

FL 

Cora 

Flathead  River 

SON 

19W 

5 

2^00 

P 

170 

3,110 

2,000 

2C 

709 

76U 

LA 

Dayton  Creek 

Dayton  Creek 

25N 

21W 

75 

325 

4,715 

1 

761 

FL 

Dryad  Creek 

Middle  Fk.  Flathead  R. 

27N 

14N 

1 

2C 

Flathead  Irrigation 

See  Kalispell 

76LJ 

LA 

Flathead  Lake  Outlet 

Flathead  River 

22N 

20W 

4 

7,086 

T,P 

125,500 

690,000 

1,2C,4 

76U 

FL 

Fool  Hen  Hill 

Flathead  River 

32N 

20W 



2C 

273 

76LJ 

LA 

Forey  Creek 

25N 

20W 

9 

1 

76U 

FL 

Glacier  View 

Flathead 

33N 

20W 

T,P 

525 

2,100 

30,720 

3,160,000 

4,2C 

679 

76LJ 

LA 

Howsky  Tract 

26N 

19W 

9 

1 

197 

76U 

FL 

Kalispell 

Flathead  River 

uc 

706 

76LJ 

LA 

Lake  Mary  Rortan 

Ronan  Creek 

25N 

22W 

24 

1 

14 

320 

8,000 

1 

198 

76U 

LA 

Lake  Point 

S.FK.  Skidoo  Creek 

23N 

19W 

23 

70 

675 

40 

800 

1 

761 

FL 

Lower  Belton 

Middle  Fk.  Flathead  R. 

31N 

19W 

2C 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 

Flathead  Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin  Flathead 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

1 Col.  10 

Col.  11 

1 Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

Height 

in 

Feet 

Creel 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

76LJ 

FL 

Lower  Canyon  Creek 

Flathead  River 

32N 

20W 

1 

2C 

76K 

FL 

Meadow  Creek 

S.Fk.  Flathead  River 

24N 

14W 

1 

54,700 

2A,2C 

435 

76U 

LA 

Rollirts  0am 

25N 

20W 

5 

1 

1 

76LJ 

FL 

Smokev  Range 

N.  Fk.  Flathead  River 

32N 

20W 

1,512 

T.P.R 

370 

3.500 

16,326 

1,650,000 

4.2C 

761 

FL 

Spruce  Park 

Middle  Fk.  Flathead  R. 

28N 

16W 

24 

408 

T.P.F.W 

405 

2,000 

2,750 

410,000 

4,2C 

766 

76U 

FL 

Stillwater 

Stillwater 

31N 

23N 

23 

1 

115 

6,000 

6.120 

150,000 

2C 

705 

76U 

LA 

Sunny  Slope  Pumping 

Flathead  Lake 

22N 

20W 

5 

1 

1 

76K 

LA 

Swan  Lake 

Swan  River 

26N 

19W 

11 

1 

2C 

217 

76U 

FL 

Tally  Lake 

Stillwater  River 

31N 

23W 

29 

185 

1 

51 

4,800 

1.325 

25.000 

1 

761 

FL 

Upper  Belton 

Middle  Fk.  Flathead  R. 

32N 

tew 

T.P 

2C 

1 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 

Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin  Kootenai 

Kootenai  


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col,  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 1 

Col.  10 

Col.  11  1 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

396 

76D 

LN 

Baney  Dam 

1 

1 

76C 

LN 

Fisher 

Fisher  River 

1 

4 

76D 

LN 

Katka 

Kootenai  River 

1.200 

P 

95 

800 

4 

76D 

LN 

Kootenai  Falls 

Kootenai  River 

110.500 

P 

153 

1^40 

4 

76B 

LN 

Long  Meadows 

Yaak  River 

494 

P.C.R.F.W 

280 

M50 

7.740 

726.000 

4.1 

76B 

LN 

Lower  Yaak  Canyon 

Yaak  River 

770 

P 

375 

875 

4 

76D 

LN 

Mile  204.9 

Kootenai  River 

10.035 

P 

65 

1,600 

4 

76D 

LN 

Tunnel  No.  8 

Kootenai  River 

1 

4 

76B 

LN 

Upper  Yaak  Canyon 

Yaak  River 

750 

P 

240 

550 

4 

76B 

LN 

Yaak  Falls 

Yaak  River 

732 

P 

340 

2.900 

4 

— 
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Upp^  Missouri 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Missouri 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col  S 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

1 Col  10 

1 Col.  11 

1 Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

DAM 

RESEF 

VOIR 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

i 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

41C 

MA 

Abe 

Ruby  Creek 

9S 

1W 

12 

32 

1 

120 

125 

5,490 

2C 

41F 

MA 

Anceney 

Cherry  Creek 

3S 

2E 

6 

61 

1 

100 

79B 

40,400 

2C 

686 

410 

BE 

Apex  Reservoir  Site 

Birch  Creek 

6S 

low 

23 

35 

1 

140 

540 

122 

5,200 

2C 

41B 

BE 

Argenta 

Rattlesnake  Creek 

6S 

10W 

30 

47 

1 

91 

136 

5,970 

2C 

Bannack 

See  Grasshopper 

41E 

JE 

Basin 

Basin  Creek 

7N 

6W 

35 

34 

1 

105 

132 

7,745 

2C 

226 

41B 

BE 

Beaverhead  Rock 

Beaverhead  River 

6S 

7W 

22 

3,640 

1 

70 

1,040 

4,040 

117,400 

1 

212 

41B 

BE 

Beaverhead  Valley  Pump 

1 

1 

294 

41G 

MA 

Bell  Lake 

South  Willow  Creek 

3S 

3W 

29&32 

2 

1 

46 

275 

18.3 

465 

1 

410 

BE 

Berry 

Berry  Creek 

7S 

15W 

6 

13 

1 

18 

125 

1,470 

2C 

Berry's  Meadows 

See  Pisgah 

41E 

JE 

Bigfoot 

Little  Whitetail  Creek 

4N 

4W 

17 

41 

1 

45 

2,000 

2C 

41E 

JE 

Big  Major 

Little  Boulder  River 

5N 

5W 

32 

10 

1 

100 

95 

5,880 

2C 

Big  Sheep 

See  Harkness 

298 

41A 

BE 

Birch  Creek 

Birch  Creek 

14S 

8W 

19 

1 

1 

41G 

MA 

Bismarck 

South  Boulder  River 

3S 

4W 

2 

7 

R 

15 

300 

60 

800 

3F 

41E 

JE 

Bison 

Bison  Creek 

5N 

6W 

3 

64 

1 

90 

72 

3,210 

2C 

729 

41B 

BE 

Blacktall  Deer  Creek 

Blacktall  Deer  Creek 

IIS 

6W 

5 

1 

1 

6 

41B 

BE 

Boatman  Lake 

Harris  Cre^ 

5S 

11W 

1 

30 

26 

519 

1 

62 

41E 

JE 

Boulder 

Boulder  River 

6N 

6W 

19 

1 

135 

2.100 

633 

20,000 

1 
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upper  Missouri 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Missouri 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col  . 6 

Col.  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col  10 

Col.  11  1 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

41E 

JE 

Branch 

Cataract  Creek 

7N 

5W 

4 

7 

1 

40 

113 

2.250 

1,2C 

41A 

BE 

Brewer 

Horse  Prairie  Creek 

9S 

13W 

32 

325 

1 

61 

2.500 

15,000 

2C 

41F 

GA 

Bridger  Reservoir 

Bridger  Creek 

IS 

6E 

35 

60 

1 

60 

240 

6530 

2C 

410 

SB 

Burton  Park 

North  Fork  Moose  Crk. 

IN 

8W 

35 

7 

R 

25 

300 

140 

1.500 

3F 

Callahan 

See  Little  Boulder 

239 

41G 

MA 

Carmichael 

So.  Boulder  River 

IS 

3W 

32 

50 

1 

131 

5,000 

2C,1 

41A 

BE 

Centennial  Valley 

Red  Rock  River 

14S 

6W 

1 

50,000.000 

WSWAC 

238 

41F 

MA 

Cherry  Creek 

Cherry  Creek 

3S 

IE 

11 

65 

1 

25 

400 

2C.1 

297 

41B 

BE 

Clark  Lake 

Clark  Creek 

5S 

12W 

11 

1 

28 

250 

800 

1 

41E 

JE 

Cold  Sprir>g 

Boulder  River 

2N 

3W 

26 

720 

1 

100 

2,175 

84.476 

2C 

41B 

BE 

Cornell 

Blacktail  Deer  Creek 

IIS 

6W 

9 

61 

1 

I 110 

636 

26500 

2C 

41 F 

MA 

Oiamond 

Jack  Creek 

5S 

IE 

36 

50 

1 

145 

116 

5.810 

2C 

410 

BE 

Divide 

Big  Hole  River 

IS 

10W 

11 

1590 

1 

2C 

265 

41E 

JE 

Elk  Horn  Creek 

Elk  Horn  Creek 

5N 

3W 

1 

1 

41F 

MA 

Ennis 

Madison  River 

4S 

IE 

20 

2.190 

1 

109 

10504 

588.100 

2C 

229 

41G 

SB 

Fish  Creek 

Fish  Creek 

IN 

6W 

27 

25 

1 

160 

58 

3.664 

1 

410 

BE 

Fishtrap 

Big  Hole  River 

IN 

13W 

19 

1.270 

1 

86 

6.140 

179,100 

2C 

410 

OL 

French 

French  Creek 

2N 

12W 

16 

46 

1 

70 

204 

5,420 

2C 

Gallatin 

See  Lower  Basin 

Glen  (Big  Hole) 

See  Reichle 
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Upper  Missouri 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Suminary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Missouri 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Cof.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col- 9 

Col.  10 

Col.  11 

1 Col.  12 

Col.  13 

MWR6 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

0AM 

RESERVOIR 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

41C 

MA 

Granite 

Granite  Creek 

6S 

3W 

3 

37 

1 

100 

27 

4.120 

2C 

292 

41B 

BE 

Grasshopper 

Grasshopper  Creek 

8S 

low 

27 

360 

1 

106 

375 

550 

22,000 

1.4.2C 

41C 

MA 

Grindstone 

Ruby  Creek 

9S 

1W 

17 

28 

1 

100 

31 

1,200 

2C 

263 

41A 

BE 

Harkness 

Sheep  Creek 

14S 

low 

11 

280 

1 

61 

365 

435 

7.500 

1 

7 

41B 

BE 

Harris  Lake 

Harris  Creek 

SS 

11W 

1 

30 

16.4 

260 

1 

262 

41B 

BE 

HoHman  Creek 

1 

1 

41E 

JE 

Hoodo 

Cataract  Creek 

7N 

5W 

33 

7 

1 

53 

191 

4,720 

1,2C 

Hot  Springs 

See  Little  Boulder 

41E 

JE 

Indian 

Boulder  River 

6N 

6W 

13 

210 

1 

150 

809 

46,000 

2C 

41F 

MA 

Jack 

Jack  Creek 

6S 

2E 

4 

26 

1 

100 

106 

3.580 

2C 

283 

41G 

JE 

Jefferson  Canal 

Jefferson  River 

IS 

5W 

15 

25 

1 

1 

410 

BE 

Joseph 

T rail  Creek 

2S 

18W 

IS 

43 

( 

68 

411 

9,210 

2C 

410 

BE 

Jumbo 

Moose  Creek 

4S 

17W 

16 

6 

1 

42 

65 

1,130 

2C 

300 

41B 

BE 

Kelly  Reservoir 

Rattlesnake  Creek 

6S 

11W 

10 

24 

I.T 

120 

690 

240 

14,000 

1.2C 

41B 

BE 

Kennison 

Offstream,  Birch  Creek 

6S 

9W 

8 

1 

135 

1.050 

225 

9,010 

2C 

416 

BE 

Landon  Reservoir 

Blacktail  Deer  Creek 

9S 

8W 

24 

297 

1 

70 

850 

19,300 

2C 

291 

41A 

BE 

Liggett  Dam 

10S 

14W 

28 

1 

1 

348 

41E 

JE 

Little  Boulder 

Little  Boulder  River 

5N 

4W 

9 

59 

1 

100 

3,000 

330 

15,000 

1.2C 

247 

41E 

JE 

Little  Pipestone 

IN 

6W 

1 

1 

743 

41E 

JE 

Little  Pipestone  Reser. 

Pipestone  Creek 

2N 

5W 

20 

1 

1 
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upper  Missouri 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Missouri 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col. 5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

number 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

iil 

S s 
<<  2 
ZUi  s 

o 

DAM 

RESERV 

^OIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Aaes 

Storage 

Acre 

Feet 

41A 

BE 

Little  Sheep  Creek 

Little  Sheep  Creek 

14S 

9W 

27 

44 

1 

40 

135 

500 

2C 

46 

41H 

GA 

Lower  Basin 

Gallatin  River 

6S 

4E 

33 

530 

P 

249 

1,705 

3,050 

292,900 

4.2C.1 

41P 

MA 

Lower  Canyon 

Madison  River 

3S 

IE 

11 

P 

20 

500 

4 

41E 

JE 

Lowland 

Lowland  Creek 

6N 

7W 

25 

39 

1 

85 

117 

3.400 

2C 

77 

41F 

MA 

Madison  Canal 

Madison  River 

10S 

IE 

28 

1 

1 

76 

41F 

MA 

Madison  Lakes 

1 

1 

41F 

MA 

Madison  Reservoir 

Madison  River 

2S 

IE 

25 

2.390 

1 

225 

5,915 

772,000 

2C.4 

41D 

BE 

Maurice 

Wise  River 

2S 

12W 

27 

136 

1 

90 

896 

39,966 

2C 

- 

410 

JE 

McCally 

Boulder  River 

5N 

4W 

13 

446 

1 

60 

480 

13,600 

2C 

41F 

MA 

Meadow 

Meadow  Creek 

4S 

1W 

19 

40 

1 

100 

159 

7,560 

2C 

10 

41A 

BE 

Medicine  Lodge 

Medicine  Lodge  Creek 

I2S 

12W 

26 

52 

1 

51 

840 

70 

1,200 

1 

41D 

BE 

Melrose 

Trapper  Creek 

2S 

gw 

30 

34 

1 

100 

95 

3,200 

2C 

41H 

GA 

Menard 

Dry  Creek 

3N 

4£ 

35 

51 

1 

70 

240 

7,600 

2C 

41F 

BE 

Metzel 

West  Fk.  Madison  River 

12S 

2W 

30 

13 

1 

115 

136 

4,000 

2C 

9 

410 

BE 

Miner  Lake 

Miner  Creek 

6S 

16W 

9 

17 

18 

148 

2.000 

2C 

4 

41B 

BE 

Minnepa  Reservoir 

Rattlesnake  Creek 

SS 

11W 

25 

44 

751 

1 

410 

BE 

Monument 

Trail  Creek 

2S 

17W 

22 

79 

72 

401 

13,300 

2C 

742 

41F 

MA 

Moore's  Creek 

Moore's  Creek 

5S 

2W 

36 

1 

41A 

BE 

Nicholia 

Nicholia  Creek 

16S 

11W 

23 

12 

1 

65 

67 

1.500 

2C 

41 F 

MA 

Norris 

Hot  Springs  Creek 

3S 

1W 

16 

22 

1 

80  1 

264 

8.260 

2C 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Missouri 


Upper  Missouri 


Col  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col  . 8 

Col.  9 

1 Col.  10 

Col.  11 

1 Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

DAM 

RESEP 

VOIR 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

Height 

in 

Feel 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

41E 

JE 

Pappas 

Pappas  Creek 

3N 

6W 

33 

4 

R 

25 

400 

80 

1,500 

3F 

Park 

See  Upper  Basin 

41D 

BE 

Panengail 

Panengail  Creek 

2S 

12W 

10 

67 

1 

41 

446 

11,900 

2C 

410 

BE 

Pintlar  Palls 

Pintlar  Creek 

IN 

15W 

11 

13 

1 

42 

323 

8.170 

2C 

41D 

BE 

Pintlar  Lake 

Pintlar  Creek 

IN 

15W 

14 

16 

1 

20 

283 

3,520 

2C 

221 

41E 

JE 

Pipestone  Res.  & Canal 

Pipestone  Creek 

2N 

5W 

20 

1 

1 

63 

41E 

JE 

Piigah 

N.F.  Little  Boulder  River 

5N 

5W 

7 

3 

1 

43 

180 

2.330 

1,2C 

41E 

JE 

Placer 

Lowland  Creek 

6N 

7W 

2 

33 

1 

105 

116 

5,215 

2C 

765 

41E 

JE 

Pleasant  Valley  Canal 

1 

1 

67 

41E 

JE 

Pleasant  Valley  Drainage 

1 

1 

41B 

BE 

Poindexter 

W.  Fk.  Black  tail  Deer  Cr. 

12S 

6W 

4 

33 

1 

100 

142 

6,790 

2C 

752 

41G 

MA 

Potosi 

1 

1 

41 D 

DL 

Ralston 

Deep  Creek 

2N 

12W 

29 

101 

1 

157 

1,155 

75,742 

2C 

41E 

JE 

Ramsey 

Lowland  Creek 

6N 

7W 

35 

34 

1 

80 

97 

3,225 

2C 

41A 

BE 

Red  Rock 

Red  Rock  River 

13S 

3W 

26 

1 

16 

370 

4,000 

50,000 

4 

41C 

MA 

Reeder 

Ruby  River 

9S 

3W 

18 

214 

1 

107 

311 

12,200 

2C 

11 

41D 

BE 

Reichle 

Big  Hole  River 

5S 

8W 

2 

2,620 

P.l 

240 

950 

11,380 

907,200 

1 ,4,2C 

41A 

BE 

Reservoir 

Selway  Creek 

8S 

15W 

27 

30 

1 

55 

276 

3,000 

2C 

41A 

BE 

Reservoir  Lake 

Bloody  Dick  Cr.  — OH.  Str. 

8S 

15W 

21 

15 

1 

58 

65 

3,000 

2C 

Rife 

See  Medicine  Lake 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Upper  Missouri 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col. 5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRS 

project 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESER 

VOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

3 

41B 

BE 

Rim  Reservoir 

Rattlesnake  Creek 

SS 

11W 

34 

1 

37 

62 

1,153 

1 

41C 

MA 

Romey 

Warm  Springs  Creek 

9S 

3W 

14 

27 

1 

80 

356 

16.000 

2C 

41H 

GA 

Ross 

Bridger  Creek 

1N 

7E 

32 

10 

1 

100 

115 

4.500 

2C 

234 

41F 

MA 

Ruby  Creek  Storage 

Ruby  Creek 

9S 

m 

1 

1 

41A 

BE 

Sage  Creek 

Sage  Creek 

13S 

8W 

5 

227 

1 

33 

1.170 

2,000 

2C 

296 

41A 

BE 

Simpsort  Creek 

Simpson  Creek 

14S 

12W 

35 

1 

1 

410 

BE 

Sirie 

Canyon  Creek 

2S 

low 

9 

21 

1 

100 

65 

2S60 

2C 

41E 

JE 

Sourdough 

Sourdough  Creek 

6N 

3W 

IS 

8 

1 

44 

41 

671 

1.2C 

410 

41G 

GA 

South  Bench  Pumpirtg 

Jefferson  River 

IN 

1W 

34 

1 

1 

South  Boulder 

See  Carmichael 

41H 

GA 

Spanish  Creek 

Gallatin  River 

4S 

4E 

8 

820 

1 

270 

1.750 

210,000 

2C 

410 

BE 

Stevenson 

No.  Fork  Big  Hole  River 

2S 

17W 

24 

134 

1 

44 

1,420 

10,000 

2C 

41A 

BE 

Stocker 

Bloody  Dick  Creek 

9S 

15W 

23 

81 

1 

76 

276 

5,000 

2C 

410 

OL 

Storey 

LaMarche  Creek 

2N 

13N 

16 

33 

1 

73 

528 

18.439 

2C 

Summit 

See  Bell  Lake 

41B 

BE 

Surtset 

E.  Fk.  Black  tail  Oeer  Cr. 

12S 

5W 

1 

20 

1 

93 

62 

2,530 

2C 

41 F 

MA 

Sureshot 

Meadow  Creek 

3S 

2W 

32 

17 

1 

80 

72 

2,630 

2C 

41C 

MA 

Sweetwater 

Sweetwater  Creek 

9S 

5W 

8 

87 

1 

too 

149 

5.440 

2C 

46 

41H 

GA 

Taylor 

Taylor  Fork  Gallatin  R. 

9S 

4E 

10 

96 

1 

100 

174 

7.469 

2C 

5 

418 

BE 

Tent  Lake 

Tent  Creek 

SS 

11E 

1 

30 

44 

760 

1 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 


Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin  ilnnpr  Mi«ouri 

Upper  Missouri  


Col,  1 

Col- 2 

Col.  3 

Col.  4 

Col  , 5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

1 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

41E 

JE 

Terry 

Boulder  River 

6N 

8W 

l,T 

10,000 

2C 

410 

BE 

Thunderhead 

Willow  Creek 

4S 

low 

34 

36 

1 

84 

268 

2,000 

2C 

41D 

BE 

Titan 

Big  Hole  River 

IS 

10W 

1.960 

1 

152 

2.072 

151,900 

2C 

41A 

BE 

Trail  Creek 

Trail  Creek 

IDS 

14W 

19 

22 

1 

54 

221 

1,500 

2C 

41D 

BE 

Trail  Reservoir 

Trail  Creek 

2S 

17W 

22 

76 

1 

53 

204 

4,900 

2C 

391 

410 

SB 

Tucker  Creek 

Tucker  Creek 

IN 

9W 

1 

1 

410 

BE 

Twin  Lakes 

Big  Lake  Creek 

5S 

17W 

10 

5 

1 

15 

106 

821 

2C 

46 

41H 

GA 

Upper  Basin 

Gallatin  River 

9S 

4E 

12 

145 

1 

90 

364 

13,700 

2C,1 

65 

41E 

JE 

Upper  Boulder 

Boulder  River 

6N 

7W 

30 

2,328 

1 

60 

1.172 

335 

8,200 

1 

41F 

MA 

Upper  Canyon 

Madison  River 

11S 

2E 

P 

20 

500 

4 

41C 

BE 

Van  Houten 

West  Fork  Ruby  Creek 

3S 

18W 

24 

5 

1 

26 

65 

551 

2C 

272 

41F 

BE 

W.F.  Madison  Oiverson 

W.F.  Madison  River 

13S 

1W 

6 

1 

1 

174 

410 

BE 

W.F.  Wise  River 

W.F.  Wise  River 

1 

33 

1 

68 

41E 

JE 

Whitetatl  - Cottonwood 

Whitetail  Creek 

4N 

5W 

29 

20 

1 

39 

330 

2.000 

16,000 

1.4 

41A 

BE 

Whitworth 

Sheep  Creek 

14S 

10W 

22 

202 

1 

63 

351 

5,000 

2C 

620 

410 

BE 

Willow  Creek 

1 

1 

410 

BE 

Woody 

Warm  Springs  Creek 

6S 

14W 

20 

59 

1 

106 

276 

12,400 

2C 
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Missouri  Smith 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Missouri  Smith 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

1 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

626 

41QJ 

cs 

Donovan  Park 

1 

1 

617 

41J 

ME 

Domy 

S.  Fk. Smith  River 

7N 

8E 

32 

14.5 

1 

46 

760 

428 

6,470 

1 

41QJ 

JE 

Dutchman 

Prickly  Pear  Creek 

BN 

3W 

29 

63 

1 

56 

108 

2,790 

2C 

41J 

ME 

Fort  Logan 

Smith  River 

11N 

6E 

31 

600 

1 

100 

2,500 

105,000 

2C 

750 

41J 

ME 

Four  Mile  Creek 

Four  Mile  Creek 

ION 

7E 

25 

1 

1 

411 

BR 

Glendale 

Crow  Creek 

6N 

1W 

14 

70 

1 

220 

197 

154,400 

1,2C,4 

Gravflfy  Lake 

See  Van  Cleve 

41QJ 

CS 

Hardy 

Missouri  River 

16N 

2W 

11 

17^40 

P 

91 

740 

3;i80 

72,600 

4 

411 

GA 

Hatfield 

Middle  Fk.  16  Mile  Creek 

4N 

5E 

12 

55 

1 

100 

180 

7,840 

2C 

411 

BR 

Hallgata 

Hellgatt  Gulch 

ION 

IE 

3 

10 

1 

210 

33.1 

2,629 

2C 

41QJ 

LC 

Herrin 

Canyon  Creek 

1 

80 

735 

68 

1.487 

1 

41U 

UC 

Hogan 

Flat  Creek 

18N 

4W 

17 

42 

1 

75 

766 

19,800 

1,2C 

26 

41J 

CS 

Hound  Creek 

Hound  Creek 

15N 

1W 

35 

1 

1 

41QJ 

LC 

Johnson 

Canyon  Creek 

15N 

1W 

35 

1 

56 

1,050 

30 

606 

1 

354 

411 

LC 

Kane  Diversion 

1 

1 

159 

41QJ 

LC 

Little  Prickly  Pear 

L.  Prickly  Pear  Creek 

12N 

7W 

1 

120 

520 

17,500 

1 

41QJ 

LC 

Longmaid 

L.  Prickly  Pear  Creek 

12N 

6W 

10 

63 

1 

80 

2.400 

274 

0 79r^ 

1 2C 

411 

JE 

Lump  Gulch 

Lump  Gulch 

8N 

4W 

1 

30 

1 

80 

47 

1,670 

2C 

411 

JE 

McClellan 

McClellan  Creek 

9N 

2W 

32 

24 

1 

138 

106 

4 Am 

2C 

41QJ 

CS 

McKnight 

Birdtail  Creek 

19N 

2W 

8 

30 

43 

400 

135 

2,590 

1,2C 
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Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Missouri  Smith 


Missouri  Smith 


Col.  1 

Col.  2 

Col. 3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col  . 7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

41QJ 

LC 

Marsh  Creek 

Canyon  Creek 

12N 

7W 

1 

67 

380 

20 

430 

1 

675 

411 

BR 

Montana  Ditch 

1 

1 

41J 

ME 

Moss  Agate 

S.  Fk.  Smith  River 

7N 

7E 

7 

54 

1 

42 

220 

3,500 

2C 

411 

LC 

Nelson 

Ten  Mile  Creek 

ION 

4W 

31 

73 

1 

122 

595 

25,700 

2C 

636 

41J 

ME 

Newland 

Newland  Creek 

ION 

6E 

11 

448 

I.R.T 

110 

950 

270 

10.800 

2C.3D.1 

159 

41QJ 

JE 

Prickly  Pear 

Prickly  Pear  Creek 

9N 

3W 

12 

206 

1 

108 

454 

17,520 

2C 

25 

41QJ 

LC 

Reef 

Little  Muddy  Creek 

19N 

2W 

14 

80 

1 

30 

2.500 

471 

4.600 

uc 

689 

411 

LC 

Rimini 

Ten  Mile  Creek 

9N 

5W 

4 

40 

1 

110 

90 

4.340 

2C 

41J 

ME 

Ringling 

S.  Fk.  Smith  River 

7N 

7E 

8 

53 

1 

43 

242 

3,760 

2C 

Silver  Irrigation 

See  Canyon  Creek 

627 

41J 

CS 

Smith  River 

1 

1 

41U 

CS 

Sullivan 

Dearborn  River 

17N 

3W 

28 

1 

112 

465 

16.730 

2C 

71 

411 

LC 

Ten  Mile 

Ten  Mile  Creek 

ION 

4W 

28 

82 

1 

138 

359 

19.600 

2C 

41J 

ME 

Thomas 

Thomas  Creek 

11N 

4E 

29 

12 

1 

61 

137 

3.042 

2C 

237 

41QJ 

LC 

Traufer 

Little  Prickly  Pear  Cr. 

12N 

7W 

24 

41 

1 

SO 

870 

62 

1,100 

1.2C 

41J 

CS 

Truly 

Smith  River 

18N 

2E 

2 

1^90 

1 

80 

2,835 

104,100 

1 

177 

41QJ 

CS 

Ulm 

Missouri  River 

19N 

3E 

14 

20.495 

P 

56 

2.410 

19,300 

237,800 

2C.4.20A,! 

181 

41QJ 

LC 

Van  Cleva 

Gravelly  Range  Lake 

12N 

6W 

5 

1 

20 

500 

217 

5.010 

1.4.2C 

411 

LC 

Walker  Creek 

Walker  Creek 

9N 

5W 

4 

10 

1 

110 

86 

2,880 

2C 

41J 

ME 

Watson 

Benton  Creek 

11N 

4E 

30 

50 

1 

100 

78 

2.640 

2C 
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Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Missouri  Smith 


Col  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col,  12 

Col.  13 

MWR8 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

1 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

In 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

41QJ 

LC 

Wells 

Rock  Creek 

15N 

4W 

I.T 

2,600 

2C 

41QJ 

LC 

Wilborn 

Canyon  Creek 

13N 

6W 

23 

63 

1 

200 

233 

19.400 

2C 

171 

41QJ 

LC 

Wolf  Creek 

1 

1 

744 

41J 

ME 

Wood  Gulch 

9N 

5E 

36 

1 

1 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 

Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin  _ ..  . 

Sun  - Marias  Sun  - Marias 


Col.  1 

Col.  2 

Cot.  3 

Col.  4 

Col  5 

Col  . 6 

Col.  7 

Col  8 

Col. 9 

Col.  to 

Col.  11 

Col  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

41M 

PO 

Badger  Creek 

Badger  Creek 

29N 

11W 

I 

100.000 

4 

242 

41K 

CS 

Benton  Lake 

Benton  Lake 

22N 

4£ 

I 

1 

346 

41P 

HI 

Black  Coulee 

Black  Coulee 

SON 

9E 

1 

372 

41P 

PO 

Cactus  Flats  Rock  Coulee 

Rock  Coulee 

31N 

3W 

1 

1 

41Q 

CH 

Carter 

Missouri  River 

22N 

7E 

8 

24,475 

P.N.T 

155 

2.48S 

3,410 

215.100 

4 

41K 

LC 

Castle  Reef 

Sun  River 

22N 

9W 

36 

609 

I.T 

388 

1.600 

3,330 

422,000 

2C 

25 

41K 

CS 

Crown  Butte  Canal 

Sun  River 

20N 

4W 

6 

1 

1 

691 

41L 

GL 

Cut  Bank 

Cut  Bank  Creek 

34N 

8W 

1 

90 

84,800 

4 

41L 

GL 

Cut  Bank  Diversion 

Cut  Bank  Creek 

32N 

6W 

1 

17,960 

4 

356 

410 

TO 

OaoD  Creek 

Deep  Cre^ 

23N 

6W 

16 

1B4 

1 

67 

4.180 

1.200 

15,200 

1 

41K 

LC 

Dry 

Drv  Creek 

20N 

5W 

34 

50 

1 

58 

1.9S2 

56.080 

2C 

196 

41P 

PO 

CKaop  r'r\  Oam 

Rock  Coulee 

27N 

IE 

1 

1 

1 

40 

41K 

LC 

Edwards 

Sun  River 

21N 

6W 

27 

1 

1 

373 

410 

PO 

Finlev  Coulee 

1 

^10 

OH 

Fart  Benton 

Missouri  River 

24N 

BE 

27 

24.665 

N.P.T 

83 

2.620 

2.680 

75.300 

4 

611 

41Q 

PM 

Fnn  Benton  Pnmnina 

Missouri  River 

24N 

BE 

27 

1 

_1 

701 

41M 

GL 

Glacier  Park  Station 

31N 

12W 

_J 

41M 

Gl 

Guardipee 

Two  Medicine  Creek 

33N 

9W 

1 

60 

600 

38,000 

4 

629 

41Q 

CH 

Highwood  Creek 

Highwood  Creek 

21N 

6E 

1 

1 

349 

41Q 

JB 

Little  Cora  Creek 

Cora  Creek  

18N 

8£ 

to 

1 

1 

Table  III 


-23- 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Sun  — Marias 


Sun  — Marias 


Cot,  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col. 5 

Col.  6 

Col  . 7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col,  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWHB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sg.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

41N 

TO 

Lost  Lake 

West  Fork  Willow  Creek 

34N 

2W 

1 

98.300 

1,4 

41K 

LC 

Lower  Sur)  Butte 

Sun  River 

22N 

10W 

26 

513 

I.T 

281 

1,000 

3,870 

312,000 

2C 

41K 

CS 

Lowry 

Sun  River 

20N 

3W 

l,T 

6,500 

370,000 

2C 

S3 

41P 

HI 

Marias  Pumping 

Marlas  River 

29N 

8E 

25 

1 

1,2C 

128 

41P 

GL 

Marias  River 

Marias  River 

31N 

5W 

2 

2,610 

1 

305 

5,400 

11,412 

823,990 

1 

41K 

TE 

Muddy  Creek 

Muddy  Creek 

23N 

1W 

34 

130 

1 

78 

1,826 

33,560 

2C 

371 

41P 

PO 

Mywold  Dam 

28N 

2E 

14 

1 

1 

72 

41K 

LC 

Nixon 

Smith  Craek 

20N 

7W 

32 

65 

1 

95 

887 

19,500 

2C,1 

41K 

LC 

Paris 

North  Fork  Sun  River 

22N 

low 

230 

1 

113 

564 

21,465 

2C 

393 

41N 

TO 

Roberts 

33N 

3W 

24 

1 

1 

41K 

LC 

Simms 

Simms  Creek 

20N 

4W 

34 

38 

1 

85 

2,694 

73,305 

2C 

41L 

GL 

Spring  Lake 

Spring  Creek 

32N 

8W 

1 

30,000 

4 

163 

41K 

CS 

Sun  River 

Sun  River 

22N 

8W 

1 

2C 

287 

410 

GL 

Teton 

Teton  River 

26N 

5W 

31 

1 

10,000 

1 

41M 

GL 

Two  Medicine 

Two  Medicine  Creek 

32N 

8W 

1 

145 

162,500 

4 

41M 

GL 

Two  Medicine  Lake 

Two  Medicine  Creek 

32N 

14W 

1 

73 

1,900 

60,000 

4 

41K 

LC 

Upper  Sun  Butte 

North  Fork  Sun  River 

22N 

low 

22 

260 

I.T 

238 

2,565 

260,000 

4,2C 

190 

410 

TE 

Ward  & Grey 

Willow  Creek 

24N 

8W 

1 

1 

41K 

LC 

White 

Elk  Creek 

18N 

7W 

6 

18 

1 

127 

200 

8,000 

2C 

41N 

TO 

Willow  Creek 

Willow  Creek 

34N 

2E 

1 

65,000 

4.1 
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Missouri  — Musselshell 


MONTANA  WATER  R ESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Missouri  — Musselshell 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col  . 5 

Cot.  6 

Col, 7 

Col.  8 

Col.  9 [ 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

653 

40C 

MU 

Adams  Creek 

Horse  Creek 

ION 

31E 

34 

31 

1 

66 

3,000 

486 

9,580 

1 

730 

40A 

WH 

American  Fork  Project 

6N 

13E 

1 

3,000 

486 

9,580 

1 

312 

41T 

BL 

Anderson 

26N 

19E 

33 

1 

1 

329 

40B 

FE 

Atherton  Creek 

14N 

1 

1 

697 

40B 

PE 

Atkins  Orainege 

1 

1 

41S 

FE 

Barney  Ditch 

17N 

16E 

5 

1 

1 

739 

40B 

PE 

Bear  Creek 

1 

1 

41T 

BL 

Bearpaw 

MIsouri  River 

23N 

19E 

19 

39.590 

1 

109 

2,320 

7,900 

210,600 

4 

747 

40C 

PE 

Benson 

Musselshell 

13N 

30E 

27' 

7^60 

1 

44 

900 

666 

7,350 

1 

41S 

FE 

Big  Casino 

Big  Spring  Creek 

14N 

1BE 

27 

IB 

T 

54 

905 

17.5 

1,379 

30 

99 

40B 

PE 

Box  Elder  Creek 

Box  Elder  Creek 

18N 

24E 

85 

1 

530 

4,700 

1 

350 

41S 

JB 

Bubbling  Springs  Creek 

14N 

12E 

2 

1 

1 

222 

40B 

FE 

Buffalo  Creek 

1 

1 

41S 

FE 

Castle 

Castle  Creek 

14N 

19E 

7 

10 

T 

52 

730 

15 

685 

30 

69 

41S 

JB 

Cemetery 

Coyote  Creek 

16N 

12E 

17 

1 

36 

380 

7,600 

4.2C.1 

727 

40A 

ME 

Cottonwood 

Cottonwood  Creek 

6N 

10E 

1 

1 

609 

41S 

FE 

Cottonwood 

Cottonwood  Creek 

14N 

18E 

19 

43 

1 

58 

1,250 

8,000 

3,000 

1,2C 

83 

40A 

ME 

Daisy  Dean 

Daisy  Dean  Creek 

9N 

12E 

1 

1 

69 

41S 

JB 

Denhart 

Coyote  Creek 

16N 

12E 

29 

1 

76 

1,900 

550 

25,000 

4,1 

369 

406 

PE 

Dry  Creek 

Dry  Creek 

1 
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Missouri  — Musselshell 


Missouri  — Musselshell 


Col.  1 

Col.  2 

Cot.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  n 

Col.  12 

Col.  13 

MWR6 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

173 

40C 

MU 

South  Willow  Creek 

Willow  Creek  (South) 

11N 

23E 

19 

67 

1 

29 

2,814 

3.000 

1 

769 

40A 

ME 

Spring  Creek 

Spring  Creek 

ION 

10E 

21 

30 

1 

115 

500 

25 

900 

1 

69 

4IS 

JB 

Stanford  Irrigation 

Running  Wolf  Creek 

16N 

12E 

130 

1 

1 

530 

40A 

WH 

Steven's  Baxter  Reservoir 

7N 

15E 

34 

1 

18 

33 

192 

1 

44 

40B 

FE 

Tyler 

Flatwillow  Creek 

13N 

22E 

35 

1 

90 

17,000 

1.4 

747 

40C 

PE 

Weede 

Musselshell  River 

13N 

30E 

4 

1 

50 

1,195 

1,100 

19,100 

1 

40A 

WH 

Widdecomb 

Fish  Creek 

6N 

16E 

1 

70 

2^0 

450 

6.000 

1 

ana 

SG 

Wvn  Reservoir 

Trib.  Fish  Creek 

5N 

15E 

11 

1 

21 

190 

575 

400 

1 
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Milk 


Milk 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col  . 8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWR6 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

So.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

40J 

BL 

Battle  Creek 

Battle  Creek 

33N 

19E 

T 

84 

110,000 

4 

5& 

40J 

HI 

Beaver  Creek 

Beaver  Creek  (Hill  Cty.) 

31N 

15E 

25 

785 

1 

97.5 

2.680 

178 

7.230 

30,1 

101 

40M 

PH 

Beaver  Creek 

Beaver  Creek  (Phillips) 

30N 

32E 

I.T 

65 

10.500 

19.400 

371.000 

4 

40H 

HI 

Big  Sandy 

Big  Sandy  Creek 

32N 

16E 

T 

84 

60,000 

4 

57 

40H 

CH 

Big  Sandy  Creek 

Big  Sandy  Creek 

27N 

13E 

12 

1 

2,000 

1 

626 

40H 

CH 

Big  Sandy  Pumping 

1 

1 

232 

40J 

PH 

Bowdoin  Lake 

30N 

31E 

1 

1 

394 

40J 

HI 

Box  Elder 

Little  Box  Elder 

32N 

176 

17 

1 

1 

56 

40J 

HI 

Bull  Hook  Creek 

Bull  Hook  Creek 

32N 

16E 

1 

108 

10.600 

4 

176 

40J 

HI 

Burns 

Black  Coulee 

31N 

10E 

31 

1 

1 

549 

400 

VA 

Cherry  Creek 

1 

1 

175 

40J 

BL 

Clear  Creek 

Clear  Creek 

30N 

17W 

26 

77 

1 

380 

3,200 

1 

18 

40J 

BL 

Community  Range 

34N 

23E 

1 

1 

40J 

BL 

Oowen 

Battle  Creek 

36N 

18E 

1 

6,900 

4 

310 

40J 

BL 

Eight  Mile  Creek 

1 

1 

17 

40J 

BL 

Fifteen  Mile  Lake 

Fifteen  Mile  Creek 

34N 

20E 

24 

1 

1 

60 

40H 

HI 

Gravel  Coulee 

Gravel  Coulee 

SON 

14E 

12 

1 

1 

309 

40J 

BL 

Guertzgen  Dam 

32N 

19E 

35 

T 

1 

358 

40G 

LI 

James  Dam 

34N 

7E 

34 

1 

1 

311 

40J 

BL 

Kopp  Dam 

Savoy  Creek 

32N 

24E 

1 

1 

1 
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Milk 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

1 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

0; 

^M 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

1 

DRAINAGE 

AREA 

Sg.  Miles 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

357 

40G 

LI 

Lakey  Dam 

1 

1 

768 

40M 

VA 

Larb  Creek 

1 

1 

622 

40J 

BL 

Lodge  Creek 

Lodge  Creek 

36N 

1 16E 

14 

797 

52 

1.543 

17,500 

1 

128 

40H 

CH 

Lonesome  Lake 

Twelve  Mile  Coulee 

29N 

12E 

250 

49 

930 

200.000 

4.1 

16 

40J 

BL 

North  Chinook 

Blaine 

36N 

18E 

9 

54 

1.550 

1.220 

12,200 

1 

583 

40G 

HI 

Patrick 

Tfib.  of  Milk  River 

36N 

9E 

15 

25 

8 

1,120 

25 

348 

1 

100 

40K 

PH 

Pea  Lake 

No.  Fk.  Whitewater  Cr. 

37N 

31E 

1 

1 

346 

40J 

HI 

Red  Rock  Creek 

Red  Rock  Coulee 

34N 

16E 

1 

1 

40M 

PH 

Reservoir  No.  1 

Beaver  Creek 

29N 

32E 

1 

48 

56,800 

4 

443 

400 

VA 

Robertson 

28N 

42E 

25 

1 

1 

40N 

VA 

Rock  Creek 

Rock  Creek 

34N 

36E 

T 

53 

21.500 

4 

542 

40M 

PH 

Saco  Divide  Pump 

31N 

34E 

I 

1 

61 

40G 

Hi 

Sage  Creek 

Sage  Creek 

35N 

9E 

11 

1 

1 

553 

400 

VA 

Schneider  Dam 

Hawk  Creek 

29N 

40E 

9 

1 

1 

346 

40F 

HI 

Spring  Coulee 

Spring  Coulee 

36N 

12E 

1 

1 

168 

40L 

PH 

Stinkey  Dam 

E.F.  Stinkir>g  Water  Cr. 

34N 

33E 

16 

1 

40 

100 

1 

59 

40J 

HI 

Thibadeau  Lake 

Lohmans  Coulee 

3SN 

16E 

1 

1 

40J 

BL 

Thirty  Mila  Creek 

Thirty  Mile  Creek 

33N 

22E 

T 

85 

26.500 

4 

308 

40J 

BL 

Three  Mile  Storage 

Three  Mile  Creek 

32N 

18E 

24 

1 

1 

40J 

BL  I 

Wayne  Creek 

32N 

24E 

T 

80 

21.000 

4 
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Milk 


Milk 


Col.  t 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  S 

Col  . 6 

Col  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

1 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

40K 

PH 

Whitewater 

Whitewater  Creek 

34N 

32E 

32 

1 

20 

12.000 

4 

131 

40N 

VA 

Willow  Creek 

Willow  Creek 

33N 

36N 

24 

247 

I.R.F.W.T 

90 

1.080 

1.120 

25.000 

1 

172 

40J 

BL 

Woody  Island  Creek 

Woody  Island  Creek 

37N 

25E 

1 

1 
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Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col  . 8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

> 

K 

Z 

3 

O 

u 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

Ul 

V) 

O 

a. 

IX 

3 

0. 

DAM 

RESERVOIR 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

1 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

213 

40S 

RO 

Applegreen 

1 

1 

60 

40P 

MC 

Brockway  No.  3 

Ash  Creek 

18N 

47E 

33 

45 

1 

30 

530 

116 

1.469 

1.4 

571 

40S 

Rl 

Berry 

26N 

S9E 

12 

5 

1 

28 

338 

20.56 

265 

1 

280 

40P 

MC 

Brockway  No.  1 

Duck  Lake 

17N 

46E 

1 

37 

1.175 

157 

2.736 

4 

40P 

MC 

Brockway  No.  4 

Redwater  River 

17N 

46E 

1 

30 

1.675 

247 

2.485 

4 

255 

40D 

GF 

Buffalo  Hill 

Woody  Creek 

21N 

39E 

1 

143 

1 

565 

40Q 

OA 

Coal  Creek  Dam 

Coal  Creek 

37N 

45E 

16 

1 

1 

40S 

RO 

Culbertson 

Missouri  River 

1 

130 

4 

585 

40S 

MC 

Doorneck 

Missouri  River 

2SN 

50E 

3 

1 

1 

27 

40Q 

DA 

East  Fork  Poplar 

Poplar  River 

36N 

48E 

1 

39 

1,018 

1,064 

7.564 

1 

194 

400 

GF 

Eflsert 

14N 

42E 

8 

1 

1 

749 

40S 

MC 

Fort  Charles  Pumpins 

Missouri  River 

27  N 

47E 

33 

1 

1 

335 

40D 

GF 

Frazer  Creek 

Frazer  Creek 

19N 

39E 

1 

1 

1 

186 

40S 

RO 

Hansons 

27N 

476 

26 

1 

1 

630 

40Q 

DA 

Hart 

1 

1 

360 

40E 

MC 

Hav  Creek 

Hav  Creek 

17N 

44E 

26 

1 

1 

218 

40D 

GF 

Hasthtrifiotnn 

Steves  Fk.*BlB  Dry  Creek 

18N 

34E 

32 

12 

1 

20 

505 

150 

_1 

559 

408 

MC 

Hogan 

Unnamed  Creek 

23N 

45E 

35 

3_ 

1 

20 

560 

16.5 

100 

1 

361 

40P 

MC 

Horse  Creek 

Horse  Creek 

19N 

46E 

1 

1 

320 

40S 

OA 

Johnson  Pumping 

Missouri  River 

1 

1 
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Missouri  — Fort  Peck 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12  1 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

0AM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec, 

PURPOSE 

■ 1 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

359 

40P 

MC 

Kasten 

Redwater  River 

16N 

46E 

4 

1 

1 

336 

40E 

GF 

Keen 

1 

1 

56t 

40P 

MC 

Krupke 

Trib.  of  Lost  Creek 

20N 

48E 

4 

9 

1 

25 

650 

38.65 

266 

1 

462 

40P 

Rl 

Lene 

East  Redwater  Creek 

23N 

53E 

35 

1 

1 

388 

40S 

Rl 

LeSauer 

23N 

54E 

12 

1 

1 

396 

405 

RO 

Lien  Purnplng 

Missouri  River 

27N 

53E 

6 

1 

1 

266 

40R 

RO 

Lower  Big  Muddy 

Big  Muddy  Creek 

28N 

55E 

6 

1 

86 

7,535 

5.200,000 

2C,1 

338 

40D 

GF 

Mart 

1 

1 

340 

40D 

GF 

Masterson 

U All  Creek 

13N 

44E 

16 

1 

1 

120 

40R 

SH 

Medicine  Lake 

Lake  Creek 

32N 

56E 

31 

1.5S0 

1 

16 

1 1 .300 

80,000 

4 

389 

40R 

SH 

Midby 

35N 

54E 

1 

1 

343 

400 

GF 

Miller 

19N 

35E 

18 

1 

1 

400 

40S 

Rl 

Missouri  River  Pumping 

Missouri  River 

27N 

46E 

1 

1 

570 

40P 

DW 

Morev  Dam 

Trib.  of  Pasture  Creek 

21N 

52E 

20 

20 

1 

27 

300 

19.6 

123 

1 

567 

40Q 

DA 

Mounternack  Coulee 

35N 

48E 

26 

1 

1 

118 

40Q 

RO 

Poplar  River 

Poplar  R iver 

32N 

49E 

22 

1.550 

51 

5.200 

3,700 

50.000 

4 

186 

40P 

SH 

Potter 

1 

136 

40R 

SH 

Redstone  Storage 

Eagle  Creek 

35N 

52E 

23 

220 

80 

1 

81 

40P 

MC 

Redwater  at  Circle 

Redwater  Creek 

19N 

48E 

11 

1 

1,950 

1 

337 

40D 

GF 

Reve 

20N 

36E 

1 

1 
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St  Mary 


St  Mary 

Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Cot.  6 

Col. 7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  to 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

PURPOSE 

— I 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

753 

40T 

GL 

Weterton-Belly  River 

37  N 

1BE 

1 

1 
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Summarv  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin  Upper  Yellowstone 


Upper 

rfti  1 

Yellowstc 

r^i  2 

>ne 
Col.  3 

Col.  4 

Col  . 6 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

Mwne 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

1 

COUNTY  • 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESER\ 

/OIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

— ‘i 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

A'iCi 

r A 

t aItA 

Clarks  Fork  Yellowstone  R. 

9S 

17E 

1 

10.000 

1 

HyjKJ 

4?R 

SG 

Hash 

Trib.  Yellowstone  River 

1S 

12E 

23 

P 

2C 

oon 

A’ift  1 

ST 

Kaiser  Creek  Canal 

2S 

20E 

1 

_1 

ii-jn 

CA 

Kevser  Lake 

Lake  Fork  Rock  Creek 

8S 

18E 

32 

1 

35 

340 

25 

500 

1 

C4 

Lake  Creek  No.  5 

Lake  Fork  Rock  Creek 

9S 

18E 

1 

150 

1.600 

1 

43A 

PA 

Lat 

Shields  River 

t 

80.000 

21 

43B 

PA 

1 nuuor  CenVOr* 

Yellowstone  River 

3S 

9E 

2 

T.P 

282 

2.160 

15.000 

1.384.000 

2C.21.1 

43BJ 

SG 

McLeod 

Boulder  River 

IS 

14E 

10 

P 

2C 

lan 

43B 

PA 

Mill  Creek 

Mill  Creek 

es 

9E 

13 

145 

1 

93 

455 

205 

7.500 

21.1 

432 

43B 

PA 

Mission  Ditch 

Mission  Creek 

2S 

11E 

5 

1 

1 

313 

43D 

CA 

Murray 

3S 

23E 

23 

1 

1 

43BJ 

SG 

Natural  Brldae 

Boulder  River 

3S 

12E 

14 

P 

107 

840 

663 

33.000 

4 

235 

43B 

PA 

Pine  Creek  Lake 

Pine  Creek 

4S 

10E 

21 

1 

1 

43A 

PA 

Percuolne  Creek 

Porcupine  Creek  (Shields  R.) 

4N 

9E 

1 

1,000 

21 

43D 

CA 

Quinnebauah  Meadows 

W.  Fork  Rock  Creek 

BS 

18E 

7 

15.75 

1 

95 

3.000 

1 

93 

43A 

PA 

Rock  Creek 

Rock  Creek 

2N 

11E 

1 

100 

70.7 

2.6K 

1 

43A 

PA 

Rock  Creek  Lake 

Rock  Creek 

3N 

11E 

1 

600 

1 

24 

43C 

CA 

Roscoe 

E.  Rosebud  Creek 

6S 

18E 

9 

1 

568 

6.800 

4.1 

43C 

CA 

Rosebud 

Unknown 

1 

78 

1.590 

978 

37,500 

1 

726 

43B 

PA 

Rosedale  - Elbow  Carat 

Elbow  Creek 

SS 

9E 

. ' 

1 
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Middle  Yellowstone 


Mirlrlle  Yellowstone  ^ 

Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col  . 6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

»ROJECT 

VUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sg.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

539 

43Q 

Y6 

Alkali  Creek 

Alkali  Creek 

IN 

26E 

1 

646 

428 

RS 

Arnold  Ditch 

1 

1 

645 

42C 

RS 

Ashland  Diversion 

Tongue  River 

3S 

44E 

1 

1 

430 

BH 

Battlefield 

Little  Big  Horn  River 

1 

1 

430 

BH 

Benteen  Flat 

Little  Big  Horn  River 

1 

1 

643 

42B 

RS 

Brewster  Ditch  Extension 

6S 

42E 

1 

1 

43Q 

YE 

Buffalo  Creek 

Buffalo  Creek 

6N 

32E 

26 

C 

110.000 

2C 

42KJ 

TR 

Cedar  RklBO 

Starved  To  Death  Creek 

7N 

37E 

26 

c 

126.000 

2C 

430 

YE 

Cove 

Cove  Creek 

IN 

24E 

21 

e.26 

T 

50 

1.400 

67 

1.065 

1 

430 

BH 

Crow 

Little  Big  Horn  River 

1 

1 

43P 

BH 

Custer 

Bighorn  River 

3N 

24E 

B 

22.350 

Tf 

115 

3.650 

14.200 

601.000 

4 

306 

43P 

BH 

Dillion  Dam 

IN 

32E 

31 

J 

1 

430 

BH 

Ounmore 

Little  Big  Horn  River 

1 

1 

681 

430 

YE 

E.M.C. 

1N 

26E 

32 

1 

1 

305 

42A 

BH 

Felev  Pumoing 

RoMbud  Creek 

as 

39E 

9 

1 

1 

652 

42C 

CU 

Fort  Keogh  Diversion 

Tongue  River 

6N 

48E 

29 

1 

1 

664 

42B 

RS 

Horton  Ditch 

1 

1 

189 

42C 

RS 

Hotchkiss  Diversion 

Tongue  River 

IS 

11E 

11 

1 

1 

423 

42K 

CU 

Hughes 

Trib.  of  PuiTSSkin  Creek 

5N 

49E 

22 

1 

23 

190 

1 

716 

430 

YE 

Huntley  — Ballantine 

Yellowstone  River 

2N 

29E 

1 

2C 
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Middle  Yellowstone 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 


Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Middle  Yellowstone 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col  . 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

Twp 

Rge 

Sec. 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

Height 

m 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

467 

43P 

TR 

Ickes 

Tullodc  Creek 

4N 

35E 

29 

1 

195 

42KJ 

TR 

Kimball 

1 

344 

42C 

PR 

Kulver  Dam 

IS 

48E 

1 

650 

43Q 

YE 

Laurel  — ParV  City 

2S 

24E 

1 

1 

42KJ 

TR 

Lissa 

Yellowstone  River 

5N 

34E 

1 

124 

1.600,000 

2C 

430 

BH 

Little  Horn 

Little  Big  Horn  River 

3S 

34E 

1 

50,000 

2C.1.4 

307 

42KJ 

6H 

Little  Young  Creek 

1 

641 

42C 

RS 

Logan  Ditch 

5S 

42E 

1 

1 

511 

42KJ 

TR 

Lost  Coulee  Dam 

7N 

37E 

IB 

1 

286 

42C 

CU 

Lower  Pumpkin  Creek 

Pumpkin  Creek 

6N 

48E 

29 

1 

1 

134 

43Q 

YE 

McCauley  Drainage 

2S 

23E 

1 

1 

15S 

42KJ 

RS 

McGinnis  Creek 

McGinnis  Creek 

11N 

36E 

7 

135 

1 

44 

2.400 

366 

1 

2 

42C 

CU 

Minafee  Ranch 

Pumpkin  Creek 

2N 

49E 

20 

1 

15.000 

1 

43Q 

ST 

Molt 

Canyon  Creek 

IN 

22E 

P 

2C 

304 

42B 

BH 

Muller  Bros.  Pumping 

Tongue  River 

9S 

40E 

33 

1 

1 

274 

42KJ 

TR 

No.  Sanders  Irrigation 

Yellowstone  River 

6N 

36E 

1 

1 

430 

8H 

Owl  Creek 

Owl  Creek 

7S 

36E 

4 

1 

120 

2,500 

1,320 

61,180 

2E 

43P 

BH 

Porcupine  Creek 

Porcupine  Creek  (Bighorn  River) 

9S 

29E 

1 

14.660 

21 

42A 

PR 

Pumpkin  Creek  (No.  1) 

Pumpkin  Creek 

2S 

48E 

1 

1 

28 

473 

87 

800 

1 

228 

42A 

PR 

Pumpkin  Creek  (No.  2) 

Pumpkin  Creek 

2S 

48E 

1 

150 

1 

50 

2,800 

6.800 

1 
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MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 


Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin  Middle  Yellowstone 

Middle  Yellowstone  


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 I Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

STREAM  NAME 

Twp 

Rge 

Sec. 

PURPOSE 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

303 

43P 

BH 

Purett  Dam 

2N 

33E 

3 

1 

1 

248 

42A 

RS 

Rosebud  Creek 

Rosebud  Creek 

3S 

39E 

12 

200 

1 

48 

2.400 

291 

3.242 

1,21 

293 

42KJ 

CU 

Sadies  Flat  Pumping 

Yellowstone  River 

6N 

44E 

10 

1 

1 

621 

42KJ 

BH 

Saipv  Creek 

E.  Fork  Sarpy  Creek 

IN 

38E 

25 

32 

1 

20 

650 

600 

1 

434 

42  KJ 

CU 

Schaffer 

1 

1 

43Q 

YE 

Seven  Mile  Flat  Pumping 

Yellowstone  River 

3N 

31E 

3 

1 

2C 

593 

42C 

CU 

Simpson  Diversion 

Yellowstone  River 

IN 

48E 

26 

1 

1 

43Q 

TR 

Sitting  Bull  Pumping 

Yellowstone  River 

5N 

34E 

9 

1 

2C 

31 

42KJ 

CU 

Steiger  Creek 

Steiger  Creek 

8N 

45E 

32 

9 

1 

36 

1.090 

1 

42C 

RS 

Tongue  River  Pumping 

Tongue  River 

1 

1 

135 

42KJ 

YE 

Victory  Irrigstion  Dist. 

Big  Horn  River 

4N 

34E 

1 

1 

420 

42C 

CU 

Whitebeck's  Irrigation 

Yeilowstone  River 

4N 

46E 

36 

1 

1 

601 

42C 

CU 

Winch 

Tortgue  River 

3N 

46E 

20 

1 

1 

430 

BH 

Wvola 

Little  Big  Horn  River 

1 

1 
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Lower  Yellowstone 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Lower  Yellowstone 


Col,  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col.  9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

Twp 

Rge 

Sec 

Height 

in 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

PROPOSING 

AGENCY 

376 

42J 

PR 

Bay  Horse  Creek 

Bay  Horse  Creek 

8S 

49E 

24 

1 

634 

42M 

DW 

Beamer 

1 

497 

42J 

PR 

Blenker 

4S 

51E 

30 

1 

427 

42K 

CU 

Bonti  Irrigaiion 

9N 

46E 

20 

1 

555 

42M 

OW 

Brene 

Trib.  Lower  Seven  Mile 

18N 

63 

4 

10 

18.4 

1,650 

23.9 

117 

1 

445 

42K 

CU 

Calvin  Ditch 

9N 

47E 

25 

1 

569 

42J 

PR 

Cempbell  Brown 

Powder  River 

3N 

54E 

5 

1,500 

1 

322 

42M 

DW 

Clear  Creek 

17N 

51E 

15 

1 

42M 

DW 

Cracker  Box  Unit 

Yellowstone  River 

14N 

54E 

31 

2C 

42M 

Rl 

Elm  Coulee  Pumping 

Yellowstone  River 

19N 

58E 

9 

2C 

75 

42M 

nw 

Fairchild 

Tfib.  Three  Mile  Creek 

18N 

53E 

2 

5 

24.3 

860 

48.4 

329 

1 

aoM 

Rl 

FairvifiiA/  Rofifirvoir 

Four  Mile  Creek 

25N 

59E 

16 

48 

W,F 

30 

1,906 

264.3 

1,560 

1 

384 

aoM 

PI 

Ham 

1 

1 

Ol 

kialau 

Yellowstone  River 

12N 

51E 

11 

1 

1 

624 

**£  iVI 

42J 

r 1 

CA 

nsiBy  _ 

HaII 

1 

1 

668 

aoM 

nw 

Seven  Mile  Creek 

16N 

52E 

1 

17 

1 

26 

1.760 

71 

530 

1 

431 

421 

PR 

rraiuv 

Ranch  Creek 

9S 

53E 

1 

400 

1 

314 

a?| 

r n 

CA 

ntal  ITIOM 
k'at^lar  Ham 

4N 

BSE 

28 

1 

1 

37 

A'>X 

CU 

Kircher  Creek 

Kircher  Creek 

8N 

48E 

30 

4.5 

1 

28 

750 

2.274 

1 

34 

42K 

RS 

Kircher  Dam 

Cow  Creek 

9N 

44E 

8 

1 

1 
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Lower  Yellowstone 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Lower  Yellowstone 


Col- 1 


MWRB 

PROJECT 

NUMBER 


Col  . 2 


2(0 

IS 

o 


Col  . 3 


Col.  4 


2 

D 

O 

O 


SITE  NAME 


Col.  5 


STREAM  NAME 


Col.  6 


LOCATION 


Twp 


Rge 


Sec. 


Col.  7 


LU 

o S 
<<  = 

S 

o 


Col  . 6 


UJ 

(O 

O 

& 

(C 

3 

a. 


Col.  9 


Col-  10 


DAM 


Height 

in 

Feet 


Crest 

Length 

Feet 


Col.  11 


Col.  12 


RESERVOIR 


Normal 

Pool 

Area-Acres 


Storage 

Acre 

Feet 


Col.  13 


PROPOSING 

AGENCY 


699 


32 


42M 


42J 


Rl 


Lake  Simard 


CU 


Lamey  Creek 


Lamey  Creek 


7N 


S1E 


15 


15 


34 


810 


1,146 


316 


483 


42J 


42M 


CA 


LeKipp 


OW 


Lower  Deer  Creek 


Deer  Creek 


2S 


56E 


16N 


65E 


108 


149 


30 


158 


42J 


42M 


42M 


42K 


42M 


PI 


Lower  Powder  River 


Powder  River 


Rl 


Lower  Yellowstone  Irr.  District 


Yellowstone  River 


DW 


Marsh  Pump  Unit 


Yellowstone  River 


CU 


Miles  Creek 


Miles  Creek 


Rl 


Moore 


Horse  Creek 


11N 


50E 


18N 


56E 


25 


13N 


54E 


ION 


49E 


14 


18 


32.7 


710 


22N 


59E 


C 


142 


42L 


PR 


Moorhead 


Powder  River 


9S 


48E 


18 


I.PAF. 


T.W 


,R,D 


2,720 


18,500 


1,150.000 


C 


33 


42K 


CU 


Muster  Creek 


Muster  Creek 


ION 


48E 


29 


34 


15.7 


1.250 


875 


253 


106 


42  K 


42M 


42L 


RS 


N.F.  Sunday  Creek 


Surtday  Creek 


Rl 


Oberson 


Trib.  of  Fox  Creek 


PI 


O'Falion  Creek 


O’Fallon  Creek 


9N 


44E 


18,7 


280 


20 


160 


23N 


55E 


26 


25 


25 


1,300 


60.5 


318 


12N 


S2E 


25 


450 


326 


42  L 


FA 


Pennell 


Pennell  Creek 


9N 


67E 


1,000 


385 


42L 


PI 


Pine  Creek 


Pine  Creek 


ION 


55E 


16 


231 


42J 


PR 


Powder  River  Diversion 
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Lower  Yellowstone 


MONTANA  WATER  RESOURSES  BOARD 
Summary  of  Potential  Projects  in  Montana  by  River  Basin 


Lower  Yellowstone 


Col.  1 

Col.  2 

Col.  3 

Col.  4 

Col.  5 

Col.  6 

Col.  7 

Col.  8 

Col. 9 

Col.  10 

Col.  11 

Col.  12 

Col.  13 

MWRB 

PROJECT 

NUMBER 

DRAINAGE 

BASIN 

COUNTY 

SITE  NAME 

STREAM  NAME 

LOCATION 

DRAINAGE 

AREA 

Sq.  Miles 

PURPOSE 

DAM 

RESERVOIR 

PROPOSING 

AGENCY 

Twp 

Rge 

Sec. 

Height 

m 

Feet 

Crest 

Length 

Feet 

Normal 

Pool 

Area-Acres 

Storage 

Acre 

Feet 

323 

42M 

OW 

Seven  Mile  Creek 

Lower  Seven  Mile  Creek 

18N 

54E 

21 

1 

1 

42M 

Rl 

Seven  Sisters  Pumping 

Yellowstone  River 

20N 

59E 

6 

1 

2C 

612 

42M 

Rl 

Spring  Coulee 

1 

1 

42M 

DW 

Stipek  Unit 

Yellowstone  River 

16N 

55E 

13 

1 

2C 

527 

42L 

CU 

Stoll  Dam 

9N 

54E 

35 

1 

1 

201 

42J 

CA 

Stone 

1 

1 

405 

42  K 

RS 

Sunday  Creek 

Sunday  Creek 

11N 

44E 

1 

2,000 

1 

502 

421 

PR 

Thrailkill 

7S 

53E 

27 

1 

1 

42J 

PR 

Traob 

Bay  Horse  Creek 

8S 

49E 

1 

600 

1 

41 

42M 

OW 

Upper  Clear  Creek 

Clear  Creek 

16N 

51E 

9 

1 

1 

42M 

PI 

Vinden 

1 

1 

535 

42M 

DW 

Vogale  Stock  water 

13N 

5SE 

16 

1 

1 

491 

42M 

OW 

Wilson 

15N 

67E 

32 

1 

_J 

318 

42J 

CA 

Winkley  Dam 

IS 

55E 

19 

1 

1,500 

_1 

397 

42L 

CA 

Wolfe  Pumping 

OTallon  Creek 

4N 

57E 

24 

1 

1 
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